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Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten van de Reconstructie van de Amstelveenseweg (tussen 
de Zeilstraat en het Stadionplein) en beschikbaar stellen van een extra voorbereidingskrediet. 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 15 december 2015 (Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 98); 

Gelet op het Budgetrecht gemeenteraad (artikel 189 Gemeentewet); 

Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden: 
de heer Boldewijn en de heer Vroege (Gemeenteblad afd. 1, nr. 221); 
mevrouw Alberts (Gemeenteblad afd. 1, nr. 222), 

Besluit: 

1) in te stemmen met het wijzigen van de oorspronkelijke scope uit de begroting 2011 voor het project 
Reconstructie Amstelveenseweg (één op één vervanging van de rijbaan en het trottoir met een vrijliggend 
fietspad aan de oostzijde) teneinde de doorstroming van het autoverkeer, het OV en de verkeersveiligheid 
van het fietsverkeer in de noord-zuidrichting te verbeteren (zie punt 3); 

2) in te stemmen met de Nota van Beantwoording Reconstructie Amstelveenseweg inclusief het wijzigen 
van de concept Nota van Uitgangspunten op het volgende punt: 

a.Breedte van het trottoir tussen gevel en fietspad is tenminste 4 meter met als gevolg dat er een nader 
te bepalen aantal bomen gekapt moeten worden; 

3) in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Reconstructie Amstelveenseweg met als belangrijke 
punten: 

a. Vrijliggende fietspaden worden aangelegd, minimaal 4 meter van de gevel; 

b. Vrijliggende tram/busbanen worden aangelegd; 

c. Een deel van het langsparkeren wordt opgeheven ten behoeve van de vrije tram/busbaan; 

d. Het huidige busstation wordt opgeheven en vereenvoudigd teruggebracht samen met de tram¬ 
haltes in midden ligging; 

e. Een gewijzigde voorrangssituatie wordt gerealiseerd waarbij verkeer in noord en zuid richting op 
het verkeersplein voorrang heeft ten opzicht van de west en oost richting; 

4) in te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 300.000 ten behoeve van de 
reconstructie Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en het Stadionplein en dit te dekken uit de SRA- 
subsidie. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
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in zijn vergadering op 9 maart 2016. 

De plv. voorzitter 

E.Ünver 

De raadsgriffier 

mr. M. Pe 
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